IProj. No.: RA140 

DESIGN, BUILD, COMPLETION AND MAINTAIN 
SHEIKH JABER AL-AHMAD AL-SABAH 
CAUSEWAY PROJECT (MAIN LINK) 

Employer; 

'STATE OF KUWAI r 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS r yiaS-SK 

Request No.: 

RA1 40-H DC-32-CBR-DRW- 
0053-00 

Engineer’s Representative: 

Contractor: 

Date: 

BSB feASSSSr - ’ $$H> 

▲ HYUNDAI [H 

28/02/2016 

TV UN 

i>r:rRi ^ t ^ 


Transmittal of Construction Drawing 


1. Subject Description 


For Fabrication * Main Bridge Steel Deck(PART- E) Shop Drawing Pakago 


2. Submittal Details : 

Item Reference 

Rev. 

Description 

Copies 
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For Fabrication - Main Bridge Steel Deck(PART-E) Shop 
Drawing Pakage 
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Note 

- This drawing shall be read in conjunction with the drawing package RA140-22-BRG-CW-DW-34420-B2 and R 
CW-DW-34610-B2 approved already 

A140-22-BRG- 


Those are transmitted for: 


□ Your information 0 Approval 

We certify that the above documents have been reviewed 
Submitted by: Mveonq Jae Lee / Design Manager 

3, Engineer's Representative's comments 



Refer to our comments on the attached comment & response sheet 




Q Approved \ j Approved-as noted 

Signature: 


Revise and resubmit 


□ Rejected Q Noted 

Date: 


^PP£oval_sha^ relieve Contractor oT his tiabjIUres under the Contract or constitute authorization of any change to Cont ract Documents 
RA 1 4Q-HDC-3 2-CBR-DR VV- 0053 *00 


RA140 - Hdec/CGC *orm 2 rev 1 


Sheikh Jaber Al-Ahmad Al Sabah Causeway Project (Main Link) / Contract: RA/140 
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Comment & Response Sheet 

Document No: RA140-HDC-32-CBR-DRW-0053-00 


Ref. Transmittal No 

Ref. Report No & DWG package No 

Document title 

Comments Issued by & date 

Answer Issued by & date 

Consent Classification 


RA140-HDC- 32-CBR-DRW-0053-00 
RA140-32-BRG-CW-DW-92140-A1 
For Fabrication Main Bridge Steel Deck Part E 
Haytham Hassan on 29 March, 2016 

C (A: Consented to, authorized to proceed / B: Consented to, subjected to comments / C: Revise & Resubmit, incorporate comments 


W: Rejected, not consented to, reason Noted) 


No. 

Rev. 

!_ 

A 1 

Reference 

Comment 

rev. 2 

Comment 

Response 

Cat. 1 

Status 3 

1 



1 st comment 

The achievement of the final desired 
geometry is the Contractor sole 
responsibility. 
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1 st comment 

The steel painting system according to 
Project Specifications should be shown 
within the general notes in all fabrication 
drawings. 
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1 st comment 

On hold areas are not reviewed. 
Contractor should resubmit these drawing 
with updated revision number for the 
Engineer's Approval after release all hold 
areas. 




4 

A! 



1 st comment 

It is not accepted to submit under 
separate submittals (for example 
Submittal 92120 for part B and 92130 for 
part C,D and this submittal 92140 for part 
E) the same drawing number , same 
revision with the same or modifications 
without cloud. All the general details 
drawing / common details for hole steel 
deck should submit under one submission 
only considering the drawing revision as 
show on the attached markup drawinq. 
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1 st comment 

Refer to markup comments on the 
attached drawings. 






1) Category : Cat A - Agreed with response, tat 0 = Observation / Note, Cat 1= Information Required Onty, Cat 2 - Major Comment / Revision Required 

2) Comment Rev.: 1 st comment, 2 nd comment,, 

3) Comment Status after response: AA = Resolved, implemented and closed, BB = Resolved - not yet implemented, CC = Unresolved 
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Transmittal of Design Drawing 
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Detailed Design - Main Bridge Superstructure 
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2. Submittal Details 


Item Reference 


Rev. 


Description 


Copies 



RA1 40-22-BRG-CW- 
DW-34420 


B2 


Main Bridge Steel Deck (Middle Part) Drawing Package 


NOTE 

- Including comment & response sheet 


Including SYSTRA & HDEC-CGCC Quality Control & Quality Assurance Checklist ‘M 
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□ RevTe^an&'fcomment 


These are transmitted for: 
□ Your information 


123 Approval 


□ Checking 


We certify that the above drawings have been designed by Systra and consented by AECOM 
Submitted by : Chan Soo Park / Project Director Signature: _ 



3. Engineer's Approval 


- Refer to our comments on the attached comments and response sheets. 


□ Approved 



'2J- 


(□Approved as noted 


\L\ vi> Engineer's Signature: 


□ Revise and resubmit D Rejected 

Date \ A / \ii 



Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Ccyfract or constitute authorization of any change to Contract Documents. 
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Transmittal of Design Drawing 






1 . Subject Description 

Detailed Design - Main Bridge Superstr ucture Drawing (Steel Nort h C onne ction Part 
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2. Submittal Details 




Item Reference 


Rev. 


Description 


Copies 



RA1 40-22-B RG-CW- 
DW-34610 


B2 


Comment & Response for Main Bridge Steel Deck (North Connectionb 
Part - B) Drawing Package 


These are transmitted for: 

□ Your information 


0 Approval 


□ Checking 


X 7 

0 Review and Comment 



We certify that the above drawings have been designed by Systra and consented by AECOM 


Submitted by : Chan Soo Park / Project Director 


Signature: 


3. Engineer's Approval 


2 ° 


H^Approved □ Approved as noted 

~~lr lA \ 
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Engineer's Signature: 


0 Revise and resubmit 


D Rejected 



Date / X, / 7£)( (p 


Approval shall not relieve Contractor o f his liabilities under the Contract or constitute authorisation of any change to Contract Documents. 
RA 1 40-HDC-22-CBR-DRW-0050-03 


RA140 - Hdec/CGC form 07 rev 01 


STATE OF KUWAIT 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS 
ROADS ADMINISTRATION 


Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 
Main Link - Contract RA/140 

FOR FABRICATION- MAIN BRIDGE STEEL DECK (PART-E, NORTH CONNECTION PART-B) 

SHOP DRAWING PACKAGE 

Drawing package No.: RA140-32-BRG-CW-DW-92140-A1 


Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Titie 2 

Title 3 

Comment 

RA140-22-BRG-SD-GN-001 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

MARKING SYSTEM (1) 


RA140-22-BRG 5D-GN-002 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING PROCEDURE ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-E-001 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

GENERAL ARRANGEMENT! 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-E-002 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

GENERAL ARRANGEMENT ( 2 ) 


RA140-22- B RG-S D- E-OOB 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

GENERAL ARRANGEMENT ( 3 ) 


RA 140-2 2- B RG-S D- E- 101 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

ERECTION DRAWING ) 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-E-201 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

PRECAMBER TABLE ( 1 ) 


RA 140-22- B RG-5 D- E-3 01 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

COORDINATES OF CABLES ANCHORAGES ( 1 1 


RA140-22-BRG-5D-WD-001 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING MAP ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-WD-002 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING MAP ( 2 ) 


RA140-22- B RG-S D- W D-003 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING MAP ( 3 ) 


RA140-22-BRG-5D-WD-004 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING MAP ( 4 ) 


RA140- 22- B RG-S D- W D-005 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING MAP ( 5 ) 


RA140-22-BRG-5D-WD*101 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL ( 1 ) 


RA 140- 22-BRG-S D- WD- 102 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL) 2) 


RA140-22-BRG-SD-WD-103 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL) 3) 


RA140-22-BRG-SD-WD-104 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL ) 4 ) 


RA 140-22- BRG-S D-W D- 105 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL | 5 \ 


RA140-22-BRG-SD-WD-106 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL) 6) 


RA140-22-BRG-SD-WD-107 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

5TEEL DECK 

WELDING DETAIL ( 7 ) 


RA 140-2 2- B RG-S D-WD- 108 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL) 8) 


RA140-22-BRG-5D-WD-109 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

WELDING DETAIL) 6) 


RA 140-2 2- B RG-S D-STD-001 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STANDARD DETAIL ( 1 ) 
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STATE OF KUWAIT 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS 

ROADS ADMINISTRATION Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 

Main Link - Contract RA/140 


Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

R A140-22- BRG-5 D-STD-CX)2 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STANDARD DETAIL (2) 


R A140-22- BRG -SD-STD-003 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STANDARD DETAIL ( 3 ) 


RA140-22-BRG-S0-ST0-101 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 1 ) 


RA1 40-22- B RG-SD-STD- 102 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A { 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-5TD-103 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 3 > 


RA140-22-BRG-SD-STD-104 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 4 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-105 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 5 ) 


RA140-22-B RG-SD-STD- 106 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A { 6 ) 


R A140-2 2-B RG-SD-STD- 107 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A < 7 ) 


R A 14 0-22-B RG -5 D-STD- 108 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 8 ) 


R A140-22- BRG -SD-STD-109 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-A ( 9 ) 


R A140-22* B RG-SD-STD- 111 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-B ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-112 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-B ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-113 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-B ( 3 } 


RA140-22-BRG-SD-STD-1 14 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-B ( 4 ) 


R A140-22-B RG-SO-STD- 121 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-C ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-122 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-C ( 2 > 


R A140-22- BRG -5 D-STD* 1 23 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-C ( 3 ) 


R A140- 22- BRG-SD-STD- 124 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-C ( 4 ) 


RA 140-2 2-B RG-SD-STD* 125 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-C ( 5 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-1B1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-D ( 1 ) 


RA140-22-BRG-S0-STD-141 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 1 ) 


RA140- 22 -BRG-SD-STD -14 2 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC < 2 ) 


R A140-22- BRG -5 D-STD-143 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 3 ) 


RA140-22-B RG-SD-STD* 144 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 4 ) 


R A 140-22-B RG -S D*STD* 145 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 5 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-146 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 6 ) 
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Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

R A 140- 22- BRG -SD-5TD- 147 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC { 7 ) 


R A 14 0-22- B RG-S D-STD- 148 

A 

201G02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC < 8 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-149 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-ETC ( 9 ) 


R A140-22- B RG-5 D-STD-18 1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-E ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-182 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-E ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-183 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-E ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-184 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-E ( 4 ) 


R A140-2 2- B RG-S D-STD-19 1 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-F ( 1 ) 


R A140-22-B RG-SD-STD* 192 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-F ( 2 ( 


R A 140-22-BRG -SD-STD- 1 93 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-F ( 3 > 


R A 140-22- B RG-5 D-STD- 194 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-F ( 4 ) 


R A140-22- B RG-S D-STD-195 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SHOP CONNECTION DETAIL-F { 5 ) 


R A140-22-BRG-SD-STD-201 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL-A ( 1 } 


RA140-22-BRG-SD-STD-211 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL-B ( 1 ) 


R A140-22- B RG-S D-STD* 221 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL-C ( 1 ) 


R A140-22-BRG-SD-STD-23 1 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL-D ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-STD-241 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL-E ( 1 ) 


R A140-2 2- B RG-S D-STD- 242 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

FIELD CONNECTION DETAIL- E { 2 ) 


R A140-22-BRG-SD-STD-301 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SPUCE DETAIL ( 1 ) 


R A14 0- 22- B RG-SD-STD-3 02 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SPLICE DETAIL (2) 


R A140-22- B RG-S D-STD-303 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SPLICE DETAIL ( 3 ) 


RA140-22-BRG-S0-STD-304 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SPUCE DETAIL ( 4 ) 


R A140-2 2- B RG-5 D-STD-305 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SPUCE DETAIL(S) 


R A 140-22- 8 RG-SD-STD-401 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

DRAINAGE SPOUT ARRANGEMENT ( 1 ) 


R A14 0- 2 2- B RG -SD-STD-402 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

DRAINAGE SPOUT DETAIL ( 1 ) 


R A 140-22- B RG-5 D-STD-4 5 1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

DOOR DETAIL ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-5EC-001 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D01" ( 1 ) 
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Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

RA140-22-BRG-SD-SEC-002 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D01" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-003 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D01" ( 3 ) 


RA140-22-BRG -5D-SEC-004 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”D02" ( 1 ) 


RA140-22*BRG*SD-SEC-005 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D02" ( 2 } 


RA140-22-BRG-SD-SEC-006 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D02" ( 3 1 


RA140-22-BRG-SD-SEC-007 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “D03" ( 1 ) 


RA140-22-BRG-S0-SEC-0Q8 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "003" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-S D-S EC-009 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

5TEEL DECK 

SECTION DETAIL "D03" (3) 


R A140-22- BRG -5 D-SEC-010 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D04 11 ( 1 ) 


R A140-22- B RG-SD-S EC-0 1 1 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D04" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-012 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”D04" ( 3 ) 


R A 14 0-22- BRG-5D-SEC-013 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "DOS" (1) 


R A140-22-B RG-S D-S EC-0 14 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D05”< 2) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-01S 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "DOS" (3) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-016 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D06" ( 1 ) 


R A140-2 2-B RG-S D-S EC-01 7 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”D06" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-018 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “D06" (3) 


RA140-22-B RG-SD-S EC-0 19 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D07”il) 


R A140-2 2- B RG -5 D-SEC-020 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "DOT’ (2) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-021 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D07” (3) 


R A140-2 2-B RG -S D-S EC-022 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "DOB" ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-023 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

5TEEL DECK 

SECTION DETAIL "DOB"! 2) 


R AMO- 2 2-B RG-S D-S EC-024 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “DOB” ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-025 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D09" ( 1 ) 


RA140-22-B RG-SO-S EC-026 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D09" ( 2 ( 


RA140-22-BRG-SD-SEC-027 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “D09" ( 3 ) 


R A 140-22- B RG-SD-SEC-101 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "021" U) 
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Main Link - Contract RA/140 


Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

R A 140-2 2- B RG*5D-SE C- 102 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

5TEEL DECK 

SECTION DETAIL "D21" ( 2 ) 


R A140-22- BRG-SD-S EC- 103 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D21" { 3 ) 


RA1 40-22- BRG *5 D*5 EC-104 

A 

2016 02 25 

MAtN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “D22" ( 1 i 


RA14 0-22- B RG -S D-SEC- 105 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D22"{ 2) 


RA140-22-8RG-SD-SEC-106 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D22" (3) 


R A140-22- BRG-SO-S EC- 107 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D23" ( 1 ) 


R A140-22- BRG -S D-SEC-108 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”023" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-5D-SEC-109 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”D23" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-110 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D24" ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-5EC-111 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”024'’ ( 2 ) 


R A140-22- B RG *5 D-SEC- 1 1 2 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D24“( 3) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-113 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D25" ( 1 ) 


R A14Q-22- BRG -SD-5 EC-1 14 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D25" ( 2 ) 


R A140-22-B RG-5 D-SEC- 1 1 5 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D25" (3) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-116 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D26" ( 1 ) 


R A140-22* BRG -S D-5 EC-1 17 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D26“ ( 2 ) 


R A140-22-B RG-5 D-SEC- 1 1 8 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "D26* (3) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-201 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”C01W"(1) 


R A140-22- BRG -S D-5EC-202 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ”C01E“ 1 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-203 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C02W" ( 1 ( 


R A140-22- BRG-SD-S EC* 204 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C02E" ( 1 } 


R A140-22- BRG -5 D-SEC-205 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C03W" 1 1 } 


R A 140*22* B RG-SD-S EC-206 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C03E" i 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-221 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21W" ( 1 1 


R A 1 4 0*2 2*B RG-5D-SEC-222 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21W" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SO-SEC-223 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21W" i 3 ) 


R A140-2 2- B RG -S D-SEC-224 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21E" ( 1 ) 

— 
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Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 
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Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 



RA140-22-BRG-SD-SEC-225 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21E"(2> 




RA140-22-BRG-SD-SEC-226 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C21E” ( 3 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-227 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C22W" ( 1 ) 




R A 140-22- BRG-SD-S EC-22 8 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C22W" ( 2 > 




R A140-22-B RG -5 D-SEC- 229 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C22W" ( 3 ) 




R A 140-22- BRG-SD-S EC-230 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “C22E" { 1 ) 




R A140-22- B RG -S D-SEC- 23 1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C22E” ( 2 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-232 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C22E" ( 3 1 




RA140-22-BRG-SD-SEC-233 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23WA/ B" ( 1 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-234 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23WA/ B"(2) 




RA140-2 2-B RG -S D-SEC* 235 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23WA /B”{3) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-236 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23WA/ B" ( 4 ) 




RA140-22-BRG-5D-SEC-237 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23EA/B" ( 1 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-238 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23EA / B" ( 2 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-239 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23E A / B" ( 3 ) 




R A140-22-B RG -5 D-SEC-240 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C23EA/ B“ ( 4 J 




R A140-22* BRG-SD-5 EC- 24 1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C24W" ( 1 ) 




RA140-22-BRG.SD-SEC-242 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C24W" { 2 ) 




R A14 0-22- BR G-SD-5 EC- 24 3 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C24E" ( 1 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-244 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C24E" ( 2 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-24S 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “C25WA/B" ( 1 > 




RA140-22-BRG-SD-SEC-246 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C25WA / B" ) 2 ) 




RA140-22-BRG-5D-SEC-247 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C25WA/ B" ( 3 ) 




RA140-22-BRG*SD*5EC-248 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C2SWA / B" ( 4 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-249 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C25EA / B" ( 1 ) 




RA140-22-BRG-SD-SEC-2S0 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL H C25E A / B" ( 2 ) 




R A1 40-22- B RG *50-5 EC- 25 1 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C25EA / B" ( 3 ) 










RA140-32-BRG-CW-DW- 92140-A1 

4 |_|VI IMHAI 

& 

Combined Group 




A rl Y UINUMI 

- \ ENOINEERINQ ft CONSTRUCTION 


i Conlrtcllng Company 



Page 6/9 


STATE OF KUWAIT 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS 

ROADS ADMINISTRATION Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 

Main Link - Contract RA/140 


Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

RA140-22-BRG-SD-SEC-252 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C25EA/8" ( 4 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-253 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C26WA/ B" ( 1 > 


RA140-22-BRG-SD-SEC-254 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION 0ETAIL "C26WA / B" ( 2 ) 


R A140- 2 2-B R G-SD-SEC- 25 5 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL “C26WA / B” < 3 ) 


R A 140-2 2-B RG-SD-SEC* 256 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C26WA / B" < 4 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-257 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C26EA / B" ( 1 i 


RA140-22- BRG *S D~S EC-25 B 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL C26EA / B" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-259 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C26EA / B" { 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-260 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C26EA / B" ( 4 ) 


R A140- 22-B RG-SD-SEC-40 1 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C41W" ( 1 ) 


RA14O-22-BRG-SO-SEC-402 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C41W" ( 2 ) 


RA140-22- BRG *5 D-S EC-403 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C41W" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-404 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C41E" ( 1 ) 


RA140-22- B RG-SD-SEC-405 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C41E" ( 2 ) 


R A140-2 2-B RG-SD-SEC-406 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C41E" ( 3 ) 


R A 140-22- BRG -5 D-S EC-407 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C42W" ( 1 ) 


RA140-22- BRG-S D-S EC-408 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C42W" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-409 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C42W" ( 3 | 


RA140-22-BRG-SO-SEC-410 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL ,, C42E' < ( 1 ) 


RA140-22- BRG-S D-S EC-411 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C42E"( 2) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-412 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C42E" ( 3 | 


R A1 40- 2 2-B RG-SD-SEC-50 1 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "CS1" ( 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-SEC-502 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "CS1"(2> 


RA140-22- BRG-S D-S EC-503 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C51" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-S D-SEC-504 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "C52" { 1 ) 


R A 140-2 2-B RG -SD-SEC-505 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "CSrUJ 


RA140-22-BRG-SD-S EC-506 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

SECTION DETAIL "CS2“ (3) 
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STATE OF KUWAIT 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS 

ROADS ADMINISTRATION Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 

Main Link - Contract RA/140 


Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

R A1 40-2 2-B RG -SD-S E C-507 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

SECTION DETAIL "C52“( 4) 


RA140-22-BRG-SD-D-112Tla 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 1 ) 


R A1 40-2 2- BRG-5 D-D-l 1 2T1 b 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112T1C 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL “G112T1" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-D*112Tld 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 4 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-1 12Tle 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1” ( 5 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112Tlf 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 6 ) 


RA140-22-BRG-S0-D-112Tlg 

A 

2016 0225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 7 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112Tlh 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 8 ) 


R A140-2 2-BRG -S D-D-l 1 2T1 j 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 9 > 


RA140-22-BRG-SD-D-112Tlk 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" ( 10 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112Tlm 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T1" { 11 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-U2Tln 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL -G112T1” ( 12 ) 


RA140*22-BRG-SD-D-112Tlp 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK OETAIL "G112T1" < 13 | 


RA140-22-BRG-SD-0-112T2a 

A 

2016 0225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL '’G11ZT2" 1 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112T2b 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G11ZT2" ( 2 1 


RA140-22-BRG-SD-D-112T2C 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112T2d 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL 0ECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" ( 4 ) 


R A140-22-BRG-5D-D-1 12T2e 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL OECK OETAIL "G112T2” ( 5 ) 


R A 140-22- B RG-SD- D- 1 1 2T2f 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "GU2T2" ( 6 ) 


R A14 0-22-BRG -SD-D-1 1 2T2g 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" ( 7 ( 


RA140*22-BRG-SD-D-112T2h 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" ( 8 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112T2] 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" { 9 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-112T2k 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G112T2" ( 10 > 


R A140-22-BRG-SD-0-1 12T2m 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL ,, G112T2" ( 11 ) 


R A 140-22- BRG-SD-0112T2n 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL OECK OETAIL "G112T2" ( 12 ) 


RA140-22-BRG*SO-D-112T2p 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL M G112T2 H ( 13 ) 
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MINISTRY OF PUBLIC WORKS 
ROADS ADMINISTRATION 


Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Project 
Main Link - Contract RA/140 
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Code 

Revision 

Date 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Comment 

RA140*22*BRG-SD-D-212Tla 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 1 > 


RA140-22-BRG-SD-D-212Tlb 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 2 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212T1C 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL ”G212T1" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-5D*[>*212Tld 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 4 ) 


RA140-22-BRG*SD-D-212Tle 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 5 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212Tlf 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 6 ) 


R A140-2 2- B RG-SD* D- 21 2T1 g 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK OETAIL "G212T1" ( 7 ) 


RA140-22-BRG-S0-D-212Tlh 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 8 ) 


R AMO* 22- BR G-SD- D- 2 12T1 j 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 9 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212Tlk 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 10 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212Tlm 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 11 ) 


RA140-22-BRG*SD*D-212Tln 

A 

2016 02 25 

MAIN BRI0GE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 12 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212Tlp 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T1" ( 13 | 


R A 140-2 2- B RG -SD-D-2 1 2T2 a 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2” 1 1 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212T2b 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2” ( 2 1 


RA140-22-BRG-S0-D-212T2C 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 3 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212T2d 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 4 ) 


R A 1 4 0-2 2-B RG -SD-D-2 1 2T2e 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 5 | 


RA140-22-BRG-SD-D-212T2f 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 6 ) 


R A 1 40-22-B RG -SD-D-2 1 2T2g 

A 

201602 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 7 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212T2h 

A 

20160225 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK OETAIL "G212T2" { 8 1 


R A 140-22-B RG -SD-D-2 1 2T2 j 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2’ ( 9 ) 


RA140-22-BRG-SD-D-212T2k 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 10 ) 


R A140-22-B RG-SD-D-2 1 2T2m 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 11 ) 


RA140*22-BRG-SD-D-212T2n 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEELDECK 

STEEL DECK DETAIL "G212T2" ( 12 ) 


R A140-22-BRG-S D- D- 2 1 2T2 p 

A 

2016 02 25 

MAIN BRIDGE 

STEEL DECK 

STEEL DECK DETAIL “G212T2" ( 13 ) 
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